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ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂ#ನ ಪಾಂಗ್ರೂನ ದೊಡ್ಡಿ ದಿಂದ ಬಿಳಿಗುಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತ 50.00 
ಸುದಾರಣೆ (ಕಿ.ಮಿ 0.00 ದಿಂದ 2.00 " 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ- ಮಾದ್ಯಾಳ - ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ ದಿಂದ ಹಿಟ್ನಿಳಿ ಉಕುಮನಾಳ 100.00 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಿ.ಮೀ 0.00 ದಿಂದ 3.00 } 
ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರಡೋಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಲೋಣಿ ಬಿಕೆ (ಬೆನಕಪ್ಪ ರಸ್ತೆ) 100.00 
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ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಸಾಲವಾಡಗಿ, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತನಾಳ ao 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 0 


ತಾಳಿಕೋಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳಿ ಹಾಗೂ ಮಸ್ಯ್ಕನಾಳ ಗ್ರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, ” 


ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತುಂಬಗಿ ಹಾಗೂ ಬಿಂಜಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಹುಲಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10000 
ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಹುಲಿ, ಅಂಬಳನೂರ ತಾಂಡಾ.1 ಹಾಗೂ 


ಬಿಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಜಯಪುರ - ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಳಗಾನೂರದಿಂದ ಶಿರಶ್ಯಾಡ ಸಂಪರ್ಕ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 

3 ———|[ಜಿಕ್ಕಸಿಂದಗಿಯೆಂದ ಬ್ಯಾಕೋಡ್‌ ಹಳೇರಸ್ತೆಸುದಾರ | 2000 | 

4 —[ಗೊರವಗುಂಡಗಿಮಿಂದ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಹಳೇರಸ್ತೆಸುಧಾರಕ | 1500 | 

[5 |ಗೊರವಗುಂಡಗಿಯೆಂದ ಜಂಬೇಬಾಳ ಹಳೇರಸ್ತೆಸುದಾರ | 1500 | 

ನಿರ | 6 [ಕುಮಸಗಿಯಿಂದೆ ದೇವಣಗಾಂವ್‌ ಹಳೇರಸ್ನೆಸುದಾರಿ | 2000 | 

ನಿರ [7 —Tಡೇವಣಗಾಂವ ಮಡ್ಮಳ್ಳೆ ಹಳೇರಸ್ತೆಸುಧಾರಣಿ | 200 | 
ವಿಜಯಪುರ | 8 |ಬಸಿಹಾಳದಿಂದಯಲಗೋಡ ಹಳೇರಸ್ತೆಸುಧಾರರ | 10 | 
[ವಿಜಯಪುರ | ೨ [ಕನ್ನೋಳಿಯಿಂದ ಹರನಾಳ ಹೋಗುವರಸೆಸುಧಾರ | 2000 | 
ಫಿರ | 10 [ಕನ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಬಂದಾಳ ಹೋಗುವರಸ್ತೆಸುದಾರಣಿ | 2000 | 
ಚಾಂದಕವಟೆಯಿಂದ ಬಳಗಾನೂರ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


20.00 


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಂಜೂರಾತಿಯಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳು 

ಅಂದಾಜು 

$ ಲತ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾರುಬತಹಲ್ಲಿ ದಿಂದ ಆಲಮೇಲ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 
ತಾರಾಪೂರ ಆಲಮೇಲ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
——— oN ವಿಜಯಪುರ | 22 |ತೊಕಟನೊರೆದಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕೋಡ್‌ ಹಳೇ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 
———ಂಧಗಿ | ವಿಜಯಪುರ | 23 ]ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಹೊಬನಹಳ್ತಿವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದಿ 
———on ವಿಜಯಪುರ | 24 [ಹಡಗಿನಾಳ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 
ToT ವಿಜಯಪುರ | 25 '|ಹಂದಿಗಮೊರದಿಂದ ಕಲಗೇರಿ ಮುಖ್ಯರಸೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
oT ವಿಜಯಪುರ | 26 |ಗೆಜೆಯಾರದಿಂದ ಸೋಂಪುರ ಹಳೇ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
[ರ | 26 | 


_ ಯಂಕಂಚಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಯಾ ಸುಂಗಣಾಠಾ ನಂದಗಿರಿ ಮೂಲಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
i ಅಜಯನುನ 1 |ಗಡಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಿ.ಮೀ. 100 ದಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 4 
_ ವಢಗನೂಕು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಡು ರಸೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ | 29530 | 
ಸಿಂಧಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಮೀ 180 ದಿಂದ 5.10 8.ಮೀ.ವರೆಗೆ 23330 


ಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವರವಾವದಗಿ ಎಲ್‌.ಔ.ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಬಿವೃದ್ದಿ (ಕಿ.ಮೀ. 0.50 ದಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 


